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ANTECEDENTES: LOCALIZACION 



Zonificacidn Navarra 2000 



Tiefta 
E Stella 



Horoeste 



Pamplona 



Pirineo 



Zona Meda 



Ribera atta 



Tudela 



ANTECEDENTES: AMBITO GEOGRAFICO 




ANTECEDENTES: DEMOGRAFfA 



Afio 


Poblacion 

(habitantes) 


2010 


6.542 


2011 


6.549 


2012 


6.609 


2013 


6.599 



Municipio 


Poblacion 

(habitantes) 


Arano 


124 


Areso 


280 


Goizueta 


771 


Larraun 


1.008 


Leitza 


2.953 


Lekunberri 


1.463 



ANTECEDENTES: ECONOMIA 



• Los sectores principales sobre los que se sustenta la economfa de la zona son la industria y el 
sector servicios. 



• Sector primario ^ la actividad agraria tiene un gran valor social. 




ANTECEDENTES: URBANISMO 



MUNICIPIO 


TIPOLOGIA 


OBSERVACIONES 


Arano 


Horizontal 


Pocas viviendas, y practicamente la totalidad de ellas son 
edificaciones horizontales. 


Areso 


Mixto 


Nucleo urbano en el que se entremezclan viviendas en altura y 
unifamiliares. 


Goizueta 


Mixto 


Nucleo urbano muy compacto con gran concentracion de 
viviendas en altura 


Larraun 


Horizontal 


Nucleos urbanos muy reducidos y disperses en los que 
predominan las viviendas unifamiliares. 


Leitza 


Mixto 


Nucleo urbano extenso en el que se encuentran viviendas en 
altura y vivendas horizontales. 


Lekunberri 


Mixto 


Con zonas en las que predominan las viviendas en altura y otras 
en las aue predominan las viviendas unifamiliares con iardin. 



SITUACION DE PARTIDA: MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS 



• Formada por los Municipios de Arano, Areso, Goizueta, Larraun, Leitza y Lekunberri. 

• Constituida a mediados de 2010 (dentro del plan estrategico de desarrollo local) 



Integrada en el Consorcio de Residues de Navarra 



SITUACION DE PARTIDA: PIGRN (2010-2020) 



• Establecer la prevencion de residues urbanos como objetivo prioritario 



• Alcanzar el 52% de recuperacion de materiales para el ano 2020, frente al 32% actual 



• BIORRESIDUOS 

- El PIGRN establece implantar de forma generalizada la recogida separada de biorresiduos 
en la Comunidad Foral, con el objetivo de recogida del 50% de los mismos (para el ano 
2020), con vistas al compostaje o la digestion anaerobia de los biorresiduos. 

- La recogida separada de biorresiduos debera presentar un porcentaje maKimo de 
impropios del 10%, considerando como tales los materiales que se detallan en el Plan 



SITUACION DE PARTIDA: ASPECTOS SOCIALES 



• Diferencias entre municipios 

• Clima "revuelto" 

• Desconocimiento 

• Poca cultura del reciclaje 





SITUACION DE PARTIDA: 

"ESTUDIO PARA LA RECOCIDA DE LA MATERIA ORCANICA DE MENDIALDEA" (2014) 



• En la actualidad la Mancomunidad carece de sistema de recogida separada de la Fracdon 
Organica de los Residues Munidpales. No obstante, ha habido varias inidativas (sin 
continuidad). 



• El PIGRN dicta que las Mancomunidades o Entidades Locales deben presenter sus propuestas o 
planes locales en un plazo de 12 meses desde la aprobacion del Plan Integrado de Gestion de 
Residues de Navarra 2010-2020. 



• Este documento supone establecer las bases de la propuesta de la Mancomunidad para la 
consecucion de los objetivos del PIGRN. 



OBJETIVOS 



• DICIEMBRE 2015 

- Recoger selectivamente el 30% de la FORM generada 

• DICIEMBRE 2017 

- Recoger selectivamente el 40% de la FORM generada 

• DICIEMBRE 2018 

- Recoger selectivamente el 50% de la FORM generada 

• DICIEMBRE 2019 

- Establecer las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del PIGRN (2010-2020) 
desde el punto de vista de la FORM 



DESARROLLO DEL PROYECTO (2009-2015) 



• FASE 0: 

- 2009-2014: Acciones previas (Consorcio de Residues de Navarra) 

• FASE I: 

- 2014: Compostaje comunitario en Leitza 

• FASE II: 

- 2014: Difusion y capatacion en Mendialdea (ampliacion compostaje comunitario) 

• FASE III: 

- 2015: Captacion puerta a puerta 

• FASE IV: 

- 2015: Implantacion compostaje en Mendialdea 



DESARROLLO DEL PROYECTO (2009-2014): 
ACTUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE COMPOSTAIE 






2009 


2011 


2012 


2013 


2014 


TOTAL 


ARANO 


3 


1 


0 


1 


0 


5 


ARESO 


4 


2 


0 


6 


4 


16 


GOIZUETA 


9 


13 


3 


1 


1 


27 


LARRAUN 


14 


12 


6 


8 


2 


42 


LEITZA 


21 


45 


6 


8 


7 


87 


LEKUNBERRI 


1 


31 


0 


6 


3 


41 


TOTAL 


52 


104 


15 


30 


17 


218 



DESARROLLO DEL PROYECTO (2014): 

ACTUACIONES PREVIAS EN MATERIA DE COMPOSTAIE 




Zona 


familias participantes 


Amazabal 


14 


Manuel Lasarte 


36 


Patxi Arrazola 


14 


Total 


64 
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DESARROLLO DEL PROYECTO (2014): 

DIFUSIDN (ENVfO DE CARTAS PERSONALIZADAS) 



Informazio Bilerak 
Reuniones informativas 




Barruan daukan konposta ateraiozu / Sacale el compost que lleva dentro 




JORNADA INFORMATIVA 

Ven y descubre los beneficios del 
compostaje como vfa de gestidn de los 
residues orgdnicos para tu municipio y 
para ti. 



JORNADA INFORMATIVA 



Ven y descubre !os beneficios del 
compostaje como via de gestibn de los 
residues org^nicos para tu munidpio y 
parati. 



MUMICIP10: 




4 
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DESARROLLO DEL PROYECTO (2014): 
CAMPANA ESCOLAR 



1 




DESARROLLO DEL PROYECTO (2014): 
FIESTA DEL RECICLAJE 





DESARROLLO DEL PROYECTO (2015): 
VISITAS PERSONALIZADAS DE CAPTACION 





Badakizu konpostajea zer den? ^ 

Datozen egunetan Mankomunftateko 
teknikari bat zuen etxeetatik pasako da 
hondakin organikoa kudeatzeko sistema ^ 

beriiaz Informatzeko. 



Edozein zalantza edo argibiderako deitu O 

948 510 444 telefonora. 

o 

^Sabes que es el compostajeT 

“lurante prr.A.rT(ns di.as tecnlco ie la ^ 



M'tn* rediizaia domic^iir^aS 

pard e: :^llcar n^iex ‘ sist^erna de gestidn Je O 

ia -laterfz org^nlia. _ 




Barruan daukan konposta ateraiozu 



Sacale el compost oue (leva dentro 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: 

(2015) IMPLANTACI6N DEL COMPOSTAIE 







DESARROLLO DEL PROYECTO: 
PORCENTAJE DE IMPLANTACION 



% participacion 



45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 




2009-2014 2014 



Fase 



Arano 



■ Areso 

^ Goizueta 

■ Larraun 
Lekunberri 

■ Leitza 



MENDIALDEA 



DESARROLLO DEL PROYECTO: 
MATERIALES Y ZONAS DE COMPOSTAJE 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: 
MATERIALES Y ZONAS DE COMPOSTAJE 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: 
MATERIALES Y ZONAS DE COMPOSTAJE 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: 

SEGUIMIENTO COMPOSTAJE DOMESTICO + MANTENIMIENTO ZONAS DE COMPOSTAJE 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: 
QUE3AS Y PROBLEMAS 



Miedos y falsas creencias 
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DESARROLLO DEL PROYECTO: 
QUE3AS Y PROBLEMAS 



Proceso/Impropio 







DESARROLLO DEL PROYECTO: 
QUE3AS Y PROBLEMAS 



• Logfstica 




RESULTADOS DE LA GESTION DE LA MATERIA ORGANICA 



• Compostaje domestico: diffcil de estimar (falta control) 



• Compostaje comunitario: 

- TEORICO: 

• 9 toneladas/mes de FORM (0,2l6kg FORM por habitante y dia) 



- PRACTICA: 



45-5,5 toneladas/mes de FORM ^ reducion del 16-17% de la FORM recogida en 
masa (aportacion estacional) 



RESULTADOS DE LA GESTION DE LA MATERIA ORGANICA 



• Red de "master composter" 

• Sensibilizacion 

• Se cierra el dclo de la materia organica 







RESULTADOS DE LA GESTION DE LA MATERIA ORGANICA 



• Protocolo y trazabilidad 

• Clase A 







3*1 



COSTES: DIFUSION (CARTA + CARTEL) 



• Envio cartas 

• Colocacion carteles 

• Reuniones Informativas 



- TOTAL = 2.165 € 




Coste por captacion’^ 


Coste por implantacion 


15,49 €/familia interesada 


24,30 €/familia participante 



*despues de la fase de captacion existen abandonos antes de empezar a realizar el compostaje 




COSTES: CAMPANA ESCOLAR 



• Talleres escuelas 

• Fiesta del reciclaje 

- TOTAL = 2.250 € 




Coste por captacion’^ 


Coste por implantacion 


9,78 €/familia interesada 


10,42 €/familia participante 



*despues de la fase de captacion existen abandonos antes de empezar a realizar el compostaje 




« » 
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COSTES: CAPTACION MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS 



• Visita personalizada al total de las viviendas en uso de Mendialdea 

• 2 tecnicos 

• Materiales complementarios 



- TOTAL = 5.438,8 € 



Coste por captacion* 


Coste por implantacion 


14,09 €/familia interesada 


15,45 €/familia participante 



*despues de la fase de captacion existen abandonos antes de empezar a realizar el compostaje 




COSTES: FORMACIONES 



• Formaciones autocompostaje 

• Formaciones compostaje comunitariop 

• Grandes Generadores 



- TOTAL = 4.800 € 



Coste por implantacion 

7,58 €/familia participante 





COSTES: MATERIALES 



• Compostaje domestico: 13.000 € 

- Kit de compostaje 

• Compostaje comunitario: 24.000 € 

- Zonas de compostaje comunitario 

• Otros: 10.000 € 

- Materiales de soporte, trituradora, etc. 

- TOTAL = 47.000 € 

Coste por implantacion 
domestico 



64,00 €/familia participante 



Coste por implantacion 
comunitario 

48,97 €/familia participante 




COSTES TOTALES: 
POR IMPLANTACION 



Coste por implantacion 
domestico 

121,75 €/familia participante 



Coste por implantacion 
comunitario 

106,72 €/familia participante 




COSTES INICIALES SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO ZONAS DE COMPOSTAJE 



• Visitas de seguimiento compostaje domestico 

• Seguimiento y mantenimiento compostaje comunitario 

• Formacion red de "master composter" 

• Asesoramiento 

• Amortizaciones 

• Otros 



Coste por familia domestico 


Coste por familia comunitario 


35,00 €/familia participante 


7,00 €/familia participante 




COSTES ACTUALES DE LA GESTION DE LA MATERIA ORGANICA (COMUNITARIO) 



• Costes SS 

• Kilometraje 

• Otros 



Coste por tonelada 

85,00-104,00 €/t 



Coste anual por familia 

15,79 €/familia 





OTROS DATOS DE INTERES 



• En la actualidad se ha generado 1 puesto de trabajo y al final del proceso de implantacion de 
compostaje se preve que haya 3 personas trabajando en el proyecto 

• Se han realizado encuestas de satisfaccion aleatorias tanto a partidpantes como a no 
partidpantes 

- Partidpantes: nivel de satisfaccion 9,1 sobre 10 

- No participantes: 

• 32% indiferencia 

• 45% participara cuando se generalice el sistema 

• 12% participara si ponen puntos de compostaje cerca de la vivienda 

• 15% no participara 



Mejoras de entre 1-5% en la recogida selectiva de otras fracciones (envases y papel/carton). 



CONCLUSIONES 



• Educacion, informacion y sensibilizacion es esencial 

• El "buenismo" de la sodedad tiene un Ifmite 



• La falta de criterio en la implantadon repercute en un mayor coste 



Es interesante dinamizar un grupo de trabajo "master composters" 



PROXIMOS HITOS DEL PROYECTO 



• Impulsar el compostaje individual, comunitario y comunal como herramienta de gestion de la 
fraccion organica de los residues municipales con el objetivo de cumplir con los requerimientos 
establecidos en el PIGRN: "implantar la recogida separada de biorresiduos con el objetivo de 
recogida del 50% de los mismos (para el ano 2020)". 



• Retirar contenedores de la fraccion resto de las zonas diseminadas para impulsar la 
participacion ciudadana en el compostaje individual y optimizar la recogida. El numero y la 
localizacion de los contenedores a retirar se establecera segun las necesidades de cada zona. 



• Implantar el compostaje (domestico o comunitario) en el 100% de las viviendas de los nucleos 
de menor tamano y diseminados. A su vez implantar el compostaje comunitario y comunal en 
los nucleos urbanos de mayor tamano. 



iiiiiNUEVO PIGRN!!!!! 





Joseba Sanchez Arizmendiarrieta 

(+54)687545990 

joseba(S)vermican.com 



